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O periodo estimado para a prestagao do servigo e de 12 (doze) meses para 
o Acesso a Rede Corporativa pela operadora EMBRATEL, sendo os servigos 
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7.2 FATURAMENTO 

0 valor sera faturado mensalmerte de acordo com a forma de medlgao apos 
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